华海 能 源 德 庆 工业 园 天 然 气 热电 联 产 项 目 勘察 设计 
招标 公告 


1. ”招标 条 件 

本 招标 项 目 华海 已 由 广东 省 发 展 和 改革 局 以 
a 
来 自 企 业 自 筹资 金 ， 出 资 比例 为 100%。 招 标 人 为 :， 废 庆 华海 能 源 投资 有 限 公司 ， 访 
目 己 具 备 招标 条 件 ， 现 对 该 项 目 勘察 设计 进行 公开 招标 。 


2. ”项 目 概况 与 招标 范围 


2.4 规划 用 地 文件 : _/ 。 

2.5 项 目 批准 文件 ， 粤 发 改 核准 ( 2020 ) 6 号 。 
2.6 资金 来 源 : 自 筹 资金 。 

2.7 投资 总 额 : 人 民 币 112000 万 元 。 

2.8 招标 内 容 : 


2.9 质量 要 求 : 
2.10 勘察 设计 服务 期 : 


a x HH IA +n 十 
HRT HAP © LETS + 


2. 10. 1 设计 工期 : 
i) 
2.10.2 勘察 工期 : 
$B) 
2.11 本 项 目 招标 控制 价 为 ; 
2. 11. 1 本 项 目 最 高 投标 总 价 限 价 为 ， 人 民 币 690 万 元 ， 其 中 勘察 费 投标 最 高 限 价 为 90 
万 元 ， 设 计 费 投标 最 高 限 价 为 500 万 元 ， 暂 列 金 100 万 元 。 


报价 由 投标 人 根据 招标 文件 要 求 以 及 企业 自身 情况 填报 , 投标 报价 不 得 高 于 本 项 目 
最 高 投标 限 价 。 
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格式 六 《本 项 目 拟 投入 的 人 员 基 本 情 ; 要 3 

3.7、 业 绩 要 求 ; 投标 人 自 2016 年 01 月 01 日 起 至 投 标 截 上 日 至 少 具有 1 项 1 
台 已 投 运 的 120MW 以 上 燃气 机 组 工程 设计 业绩 。【 需 提供 中 标 通知 书 (如 属于 免 招 标 项 
目 ， 需 提供 免 招 标 相关 证 明 ) 及 合同 关键 页 复印 件 〈 含 签订 合同 双方 的 单位 名 称 、 合 同 
项 目 名 称 、 项 目 金额 与 含 签订 合同 双方 的 落款 盖 章 、 签 订 日 期 的 关键 页 ) ， 时 间 以 合同 
签订 时 间 为 准 。 Saini 


4. elena 


5. ”招标 文件 的 获取 


5. 1 招标 公告 een eae + 2021 4 12 A 4 A 00 HY 00 44 2021 4 12 
凡 有 意 参 加 投标 者 ， 请 登录 广州 公共 资源 交 
易 中 心 网 站 (http//www. gzggzy.cn) 下 载 电 子 招标 文件 。 

5.2 本 项 目 采 用 全 电子 化 资格 后 审 方式 。 

注 : 投标 人 通过 广州 公共 资源 交易 中 心 交易 平台 递交 电子 投标 文件 。 投标 人 应 在 逆 
交 投 标 文 件 截止 时 间 前 , 登录 广州 公共 资源 交易 中 心 交易 平台 网 站 办 理 网 上 投标 登记 手 
续 。 操 作 详 见 《房屋 建筑 和 市 政 基础 设施 工程 全 流程 电子 化 项 目 专 章 》。 

5.3 招标 公告 网 上 发 布 时 ， 同 时 发 布 招标 文件 等 相关 资料 。 招 标 公告 发 布 之 日 起 计 
算 编 制 投标 文件 时 间 ， 编 制 投标 文件 的 时 间 不 得 少 于 20 天 。 如 招标 人 需 发 布 补充 公告 
的 ,以 最 后 发 布 的 补充 公告 的 时 间 起 计算 编制 投标 文件 时 间 ， 并 需 在 补充 公告 中 明确 说 
HA 

5.4 递交 投标 文件 截止 时 间 与 开标 时 间 是 否 有 变化 , 请 密切 留意 招标 答疑 中 的 相关 
信息 。 递 交 投标 文件 截止 时 间 后 ， 开 标 时 间 因 故 推迟 的 ， 相 关 评 标 信息 仍 以 原 递 交 投 标 
文件 截止 时 间 的 信息 为 准 。 


6. ”投标 文件 的 递交 、 开 标 时 间 

6. 1 投标 文件 递交 的 截止 时 间 〈 投 标 截止 时 间 ， 下 同 ) 为 2021 年 12 月 27 日 10 
时 30 分 ， 投 标 人 应 在 截止 时 间 前 通过 广州 公共 资源 交易 中 心 数字 交易 平台 《网 址 : 
http://www. gzggzy. cn) 递交 电子 投标 文件 。 

6. 2 投标 人 应 在 递交 投标 文件 截止 时 间 前 , 登录 广州 公共 资源 交易 中 心 交易 平台 网 
站 办 理 网 上 投标 登记 手续 。 操作 详 见 《 房 屋 建 筑 和 市 政 基础 设施 工程 全 流程 电子 化 项 目 
专 章 》。 

6. 3 递交 备用 投标 文件 电子 光盘 的 规定 : 

时 间 为 2021 年 12 月 27 日 10 时 15 分 至 2021 年 12 月 27 日 10 时 30 分 ; 地 点 : 广 
州 公共 资源 交易 中 心 开标 室 。 电子 光盘 需 按 规定 封装 。 投 标 人 在 将 数据 刻录 到 光盘 之 
后 ， 投 标 前 自行 检查 文件 是 否 可 以 读 取 。) 

6. 4 逾期 送 达 的 投标 文件 ， 电 子 招标 投标 交易 平台 将 予以 拒 收 。 

6.5 开标 时 间 : 2021 年 12 月 27 日 10 时 30 分 。 地 点 : 广州 公共 资源 交易 中 心 开标 
室 . 


7. 发布 公告 的 媒介 

本 次 招标 公告 同时 在 广州 公共 资源 交易 网 (网址: http://www. gzggzy.cn) 、 广 东 
省 招标 投标 监管 网 (网 址 : http://zbtb. gd. gov. cn) 和 中 国 招标 投标 公共 服务 平台 
hE: bai (发 布 公告 的 媒介 名 称 ) 上 发 布 。 本 公告 的 修 
改 、 补 充 ， 在 广州 公共 资源 交易 网 发 布 。 


8. ”其 他 事项 

5.1 SCE ESE ZN. 

8.2 投标 人 可 通过 http: //maps. google. com 选择 satellite (卫星 图 象 ) 观察 本 项 
目的 周边 环境 。 
8.3 项 目的 其 他 情况 在 勘察 设计 任务 书 中 详细 介绍 。 本 公告 为 招标 文件 的 组 成 部 
更 详细 的 信息 以 招标 文件 为 准 。 
8. 4 潜在 投标 人 或 利害 关系 人 对 本 招标 公告 及 招标 文件 有 异议 的 , 向 招标 人 书面 提 


分 


-> 


异 尽 受理 部 门 ， 肇庆 华海 能 源 投 资 有 限 公司 
联系 人 : BE 电话 : 13926437333 
地 址 : 德 
8.5 特别 提示 : pep 将 被 拒绝 一 
定时 期 内 参与 我 单位 后 续 工 程 投标 。 ( 注 : 拒绝 投标 时 限 由 招标 人 视 严 重 程度 确定 ， 最 
低 三 个 月 起 ， 自 招标 人 发 出 通知 之 日 起 计 ) : 

(1) 将 中 标 工 程 转 包 或 者 违法 分 包 的 ; 

(2) 在 中 标 工程 中 不 执行 质量 、 安 全 生产 相关 规定 的 ， 造 成 质量 或 安全 事故 的 ， 

(3) 存在 围 标 或 串 标 情形 的 ; 

(4) 存在 弄虚作假 骗取 中 标 情形 的 ; 

(5) 存在 因 过 错 行为 被 生效 法 律 文书 认定 承担 违约 或 侵权 责任 的 。 

8.6 前 期 服务 机 构 名 称 : / 。. 

注 : 如 果 前 期 服务 机 构 参 加 本 次 投标 ， 应 将 本 公告 发 布 前 最 终 完成 的 工作 成 果 ( 含 
电子 文件 ) 在 发 布 招标 公共 的 同时 提供 给 合 所 有 投标 人 参考 ， 否 则 前 期 参与 的 服务 机 构 中 
标 无 效 。 


8.7 本 项 目 采用 全 电子 化 资格 后 审 ， 由 评 标 委员 会 负责 对 投标 人 的 资格 进行 审查 ， 
评 标 时 只 对 通过 资格 审查 的 投标 人 进行 下 一 阶段 的 评审 .满足 资格 审查 合格 条 件 的 投标 
人 不 足 3 名 ， 或 经 评审 有 效 的 投标 单位 不 足 3 名 时 为 招标 失败 。 

8. 8 现场 考察 : 
时 间 ; 不 安排 统一 考察 ， 由 投标 人 自行 考察 。 


V9. 


9 

9.1.2 邮政 编码 、 地 址 : 
9.1.3 联系 人 : BL 
9.1.3 Hig (FHL) 号 码 : 13 
9 
9 


.1.4 传真 号 码 : / 
.1.5 电子 邮箱 : / 


.2 邮政 编码 、 地 
.3 联系 人 : RL 
.4 电话 〈 手 机 ) 号 码 : 020°6T101333-1868 
.4 传真 号 码 : 020-83310183 


po © © © © © © 
RS mm bm DO WH WH WD 


.5 电子 邮箱 : gjjldlb@sina. com 


交易 服务 机 构 
.1 名 称 : 广州 公共 资源 交易 中 心 
.2 邮政 编码 、 地 址 : 510635、 广 州 市 天 河 区 天 润 路 333 号 
.3 电话 〈 手 机 ) 号 码 : 020-28866000 
.4 传真 号 码 : / 


5 网 址 : http://www. gzggZy. cn 


o © © © © © 
wo Wo WO WO Ww 


oe 


9.4 招标 管理 机 构 

9.4.1 招标 监督 机 构 : 德 庆 县 发 展 和 改革 局 
9.4.2 监 督 电话 :0758-7796778 

9.4.3 地 址 : 肇庆 市 德 庆 县 德 庆 大 道 县 人 民政 府 大 楼 e: 


附件 一 : 联合 体 协议 书 


联合 体 协议 书 
(所 有 成 员 单位 名 称 ) 自愿 组 成 (联合 体 名 称 ) 联合 体 ， 共 
同 参加 (项目 名 称 ) 设计 招标 项 目 投标 。 现 就 联合 体 投标 事宜 订立 如 下 
协议 。 
1 ( 某 成 员 单位 名 称 ) 为 (联合 体 名 称 ) 牵头 人 。 


2. 联合 体 各 成 员 授权 牵头 人 代表 联合 体 参 加 投标 活动 ， 签 署 文 件 ， 提 交 和 接收 相 
关 的 资料 、 信息 及 指示 ,进行 合同 谈判 活动 ， 负 责 合同 实施 阶段 的 组 织 和 协调 工作 ， 
以 及 处 理 与 本 招标 项 目 有 关 的 一 切 事宜 。 

3. 联合 体 牵 头 人 在 本 项 目 中 签署 的 一 切 文件 和 处 理 的 一 切 事宜 ， 联 合体 各 成 员 均 
予以 承认 。 联 合体 各 成 员 将 严格 按照 招标 文件 、 投 标 文件 和 合同 的 要 求全 面 履行 义务 ， 
并 向 招标 人 承担 连带 责任 。 

4. 联合 体 各 成 员 单 位 内 部 的 职责 分 工 如 下 : ~ 。 

5. 本 协议 书 自 所 有 成 员 单位 法 定 代 表 人 或 其 委托 代理 人 签字 或 盖 单 位 章 之 日 起 
生效 ， 合 同 履行 完毕 后 自动 失效 。 

6. 本 协议 书 一 式 份 ， 联 合体 成 员 和 招标 人 各 执 一 份 。 


注 : 本 协议 书 由 法 定 代 表 人 签字 的 ， 应 附 法 定 代 表 人 身份 证 明 ; 由 委托 代理 人 签字 
的 ， 应 附 授权 委托 书 。 


联合 体 牵 头 人 名 称 : 〈 盖 单位 章 ) 

法 定 代表 人 或 其 委托 代理 人 : (签字 或 盖 章 ) 

联合 体 成 员 名 称 : 〈 盖 单位 章 ) 

法 定 代 表 人 或 其 委托 代理 人 : (签字 或 盖 章 ) 
__ 年 月 日 


TE: 单独 投标 的 ， 无 需 提交 本 协议 书 。 


